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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 275 

22 Αυγούστου 2003 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

( 1 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3591 

1.0 Δήμαρχος του ΔΗΜΘΥ ΦΙΛΘΘΕΗΣ ανακοινώνει ότι 
θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφαράς ενι¬ 
αίου ποσοστού έκτττωσης των τιμών Τιμολογίου (άρθρου 
6 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευ¬ 
ής του έργου «Διαμορφώσεις πλατειών και κσινόχρηστων 
χώρων - παιδικές χαρές» με συνολικό Προϋπολογισμό 
42.400,00 Ευτο, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (βαρύνει τον 
Κύριο του έργου), σύμφωνα με την αρ. 171/2003 Μελέτη 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Υπάρχουσα πίστωση για τσ τρέχον έτος 
50.032,00 Ευτο μετονΦ.Π.Α. 

2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα μετο Νόμσ 1418/84τα 
εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα 609/85,472/85, 
171/87,286/94 καιτους Ν. 2229/94,2576/98,2940/01 και με 
κατηγορία εξισώσεωντου ρ την Α' «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ». 

3. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις σύμφωνα με τις Εγκ. Δ17α/02/59/ΦΝ430/8.8.02 
ΦΕΚ 1081Β720.8.02 και Δ17α/04/50ΦΝ430/2.10.01 ΦΕΚ 
1314 Β/11.10.01 ταυ ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. γραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. Α1 Τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

4. Γίνονται επίσης δεκτές Επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νσμαρχιακά Μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του 
Π.Δ. 472/85, 60 του Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 225/93 έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (9 έτη για εργοδηγούς και 14 έτη για τους 
εμπειροτέχνες). 

5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 848 Ευτο που θα 
απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. 

6. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία ταυ Δήμου την 
10.9.2003 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης την 11η (εν- 
δεκάτη). 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την Τ.Υ.Δ.Κ. Άρτας 
και από τα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. 

Φιλοθέη, 13 Αυγούστου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3590 

8. Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ανακοινώνει ότι 
θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς ενι¬ 
αίου ποσοστού έκτττωσης των τιμών Τιμολογίου (άρθρου 
6 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη Μειοδάτη κατασκευ¬ 
ής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις διαμσρφώσεις διαπλα- 
τύνσεις δημστικών δράμων» με συνολικά Προϋπολογισμά 
50.850,00 Ευτο, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (βαρύνει τον 
Κύριο του έργου), σύμφωνα με την αρ. 158/2003 Μελέτη 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Υπάρχουσα πίστωση για το τρέχον έτος 
60.003,00 Ευτο μετονΦ.Π.Α. 

9. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα μετο Νάμο 1418/84 
τα εκτελεστικά αυτσύ Πρσεδρικά Διατάγματα 609/85, 
472/85, 171/87, 286/94 και τους Ν. 2229/94, 2576/98, 
2940/01 και με κατηγορία εξισώσεων του ρ την Α' «ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ». 

10. Στη Δημοπρασία γίνσνται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις σύμφωνα με τις Εγκ. Δ17α/02/59/ΦΝ430/8.8.02 
ΦΕΚ 1081Β'/20.8.02 και Δ17α/04/50ΦΝ430/2.10.01 ΦΕΚ 
1314 Β/11.10.01 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. γραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. Α' Τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

11. Γίνονται επίσης δεκτές Επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του 
Π.Δ. 472/85, 60 του Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 225/93 έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (12 έτη για εργοδηγούς και 14 έτη για τους 
εμπειροτέχνες). 

12. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 1017 Ευτο που θα 
απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. 

13. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία ταυ Δήμσυ την 
10.9.2003 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης την 11η (εν- 
δεκάτη). 

14. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα απά την Τ.Υ.Δ.Κ. Άρτας 
και απά τα γραφεία ταυ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. 

Φιλοθέη, 13 Αυγούστου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3589 

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ανακοινώνει 
ότι θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου (άρ¬ 
θρου 6 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη Μειοδότη κατα¬ 
σκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ - ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΑ ΠΛΑ¬ 
ΚΟΣΚΕΠΗ» με συνολικό Προϋπολογισμό 59.350 Ευτο, 
χωρίς την αξία του Φ. Π. Α. (βαρύνει τον Κύριο του έργου), 
σύμφωνα μετηναρ. 162/2003 Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Υπάρ- 
χουσα πίστωση για τα τρέχον έτος 70.033 Ευτο με τον 
Φ.Π.Α. 

2. Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με το Νόμο 1418/84 
τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα 609/85, 
472/85, 171/87, 286/94 και τους Ν. 2229/94, 2576/98, 
2940/01 και με κατηγορία εξισώσεων του ρ την Α1 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ». 

3. Στη Δημοπρασία γίνσνται δεκτές Εργαληττηκές Επι¬ 
χειρήσεις σύμφωνα την Εγκ. Δ17α/13/59/ΦΝ430/8.8.02 
ΦΕΚ 1081Β720.8.02 και Δ17α/04/50ΦΝ430/2.10.01 ΦΕΚ 
1314 Β/11.10.01 γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 Τάξης και 
άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

4. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 1187 Ευτο που θα 
απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. 

5. Η Δημοπρασία θσ γίνει στα γραφεία του Δήμου την 

10.9.2003 ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης την 11η (εν- 
δεκάτη). 

6. Οι ενδιαφεράμεναι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την Τ.Υ.Δ. Κ. Αρτας 
και από τα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. 

Φιλοθέη, 13 Αυγούστου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
-♦- 

(4) 

Πε.Σ.Υ.Π. ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ 
Αριθμός Διακήρυξης 4/2003 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγεί¬ 
ας Σητείας διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
με σύμβαση έργου της συντήρησης και λειτσυργίας των 
Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου για ένα (1) χράνο 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Αναλυτικά η περιγραφή των εργασιών αναφέρσνται 
στην 4/2003 διακήρυξη. 

Προϋπολογισμού: 227.858,00 Ευρώ. 

Τόπος εργασιών: Σητεία. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 

18.9.2003 ημέρα Πέμτττη μέχρι τις 14.00' μ.μ. η ώρα, στο 
Γ ραφείο Προμηθειών. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 19.9.2003 
ημέρα Παρασκευή 11.00'π.μ. η ώρα, στο Γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

Οι οικονομικές προσφορές θα απασφραγιστούν μετά 
απά απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. 


Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικάπου αναφέρονται στο άρθρο 6του Π.Δ. 394/96 
(ΦΕΚ 266/Α/4.12.96), καθώς και τα αναφεράμενα στο άρ¬ 
θρο 8 παράγραφος 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ίδι¬ 
ου Π.Δ.). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικά Τύ¬ 
πο την 19.8.2003. 

Κόστος διακήρυξης 15.00 € που θα καταβάλλεται στο 
Ταμείο του Νοσοκομείου. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00' 
π.μ. έως 14.00' μ.μ. Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 
2843025935. 

Σητεία, 14 Αυγούστου 2003 
Ο Διοικητής 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 2106 

Ο Δήμαρχος Αντιρρίου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες πρσσφορές και με σύστημα υποβσλής προσφορών 
«με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» 
του άρθ.7 Π.Δ. 609/85, η εκτέλεση τσυ έργου: «Τεχνικά - 
αναπλάσεις - οδοποιία Δ.Δ. Μολυκρείου» συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 165.000 € και με προϋπολογι- 
σμά δαπάνης δημοπρατουμένων εργασιών 139.830,51 € 
απά πιστώσεις Δημοτικών Πόρων σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των Νάμων 1418/84,2576/98,2229/94 και 2940/01 και 
των Π.Δ. 334/2000, 609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 
218/99 όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους άρους δια¬ 
κήρυξης της 243/2003 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία τσυ Δήμου 
Αντιρρίου την 10.9.2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π. μ. (λήξη παραλαβής πρασφορών) ενώπιον της αρμά- 
διας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κοινοπραξίες εργολητττικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παρ. 
42, του Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινσπραξίες). 

Το έργσ εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Ν. 
2576/98). 

Πραθεσμίαπέντε (5) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 2.800€ 
που θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Αντιρρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία τσυ Δήμσυ 
Αντιρρίσυ (τηλ. 2634031472) ΡΑΧ 2634031889) και τις 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου και Λεβίδου, 302 00 Μεσο¬ 
λόγγι, τηλ. 2631055433, ΡΑΧ 2631055425) κατά τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες. 

Αντίρριο, 14 Αυγούστου 2003 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΑΝΑΣ 
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( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - Δ.Τ.Υ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4032 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Βοιωτίας διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την 
εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑ¬ 
ΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» προϋπολογισμού 
35.000 € με ΦΠΑ, για ανάδειξη αναδόχου. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, (άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το 
Ν. 2576/98 το Ν. 2940/01 και τις υπουργικές αποφάσεις 
Δ17α/08/16/ΦΝ402/98 καιΔ17α/10/65/ΦΝ402/98 σχετικά 
με διαδικασία ανάδειξης αναδόχου κατασκευής δημο¬ 
σίων έργων καθώς το Π.Δ. 218/99 που τροποποιείτο Π.Δ. 
609/85 και λοιπών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων 
που ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης 
του έργου. 

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει στις 17.9.2003 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας (Αθηνών 2 - Τ.Κ. 
32100-ΛΙΒΑΔΕΙΑ). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, στην Α2, 1η, 2η τάξη 
της κατηγορίας ΘΙΚΟΔΘΜΙΚΩΝ εργασιών, σύμφωνα με 
Ν. 2940/2001, υπό τους όρους της εγκυκλίου 
Δ15/ΘΙΚ./32242/14.10.2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ. Η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 600 €, και θα 
απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Βοιωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που 
βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 
(22610) -26009. 

Λιβαδειά, 18Αυγούστου2003 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Η Βοηθός Νομάρχη 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΘΝΟΓΛΘΥ 
-Φ- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΘΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 18282 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων: 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημόσιο μειοδοτικό 
Επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένωντιμώντης Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλό- 
τητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 
διδ/ρίων της πόλης (2ο Λύκειο και 10ο Νηπιαγωγείο)», 


προϋπολογισμού 163000 € με ΦΠΑ, (ποσό χρηματοδότη¬ 
σης 163000 € για το 2003) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 
410/95, του Π.Δ. 305/96, του Ν. 2294/94 του Ν. 2576/98, 
του Ν. 2741/98, του Π.Δ. 218/99 και του Ν. 2940/01. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφείατηςΔιεύθυνσηςΤε- 
χνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιωαννιτών, οδός ΚΩΛΕΤΤΗ 4 
(4ος όροφος) την 3.9.2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 
π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών 11:00 
π.μ.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κ/ξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στα Μ ΕΕΠ με πτυχίο 
Α2, 1η, 2η τάξη εντός Νομού ή γειτονικού νομού καθώς 
και αναβάθμιση 2Α1 για έργα οικοδομικά βάση του Νόμου 
2940/01. 

Το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρη¬ 
ση στο 2ο Λύκειο και 10ο Νηπιαγωγείο) και περιγράφεται 
αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης. 

Η εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
ορίζεται σε 2763 € και θα απευθύνεται στο Δήμο Ιωαννι- 
τών. 

Τα σχετικά με το έργο τεύχη, το έντυπο ή τα έντυπα προ¬ 
σφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα παρέχονται 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (7 
π.μ. - 2:30 μ.μ.) οδάς Κωλέττη 4 Ιωάννινα τηλ. 
2651026271, μέχρι και 1.9.2003, προσκομίζονταςαπόδει- 
ξης πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 
Ιωαννιτών, Καπλάνη 11 (Τμήμα Εσόδων) ποσού 15€. 

Ιωάννινα, 19 Αυγούστου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) 

ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6569 

Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει αντοικτά δημάσιο επανα¬ 
ληπτικά μειοδοτικά διαγώνισμά με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την ανάδειξη εργολάβου για τον καθαρισμό 
των χώρων τον ΤΕΙ/Λ και των σπουδαστικών Εστιών για το 
χρονικό διάστημα απά την κατακύρωση του διαγωνισμού 
έως 31.12.2004 προϋπολογισμού 160.000,00 ΕΥΡΩ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 394/96 
[(ΦΕΚ 266/Α/4.12.96), καθώς και τα αναφεράμενα στο άρ¬ 
θρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ιδίου Π.Δ.]. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στον 
Ελληνικά Τύπο την 19.8.2003. 

Ο διαγωνισμάς θα γίνει στις 22.9.2003 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΔιεύθυνσηςτουΤΕΙ/Λ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Διαχείριση του ΤΕΙ/Λ 
(Μπούτλα Αναστασία) και στα τηλέφωνα 041-684405. 

Λάρισα, 18 Αυγούστου 2003 

Ο Πράεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΤΣΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(9) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε' 

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών του Διαταγμάτων, όπως 
σήμερα ισχύουν, και του Ν. 2940/2001, η εκτέλεση του 
έργου: «Σαϊνοπούλειο Ε.Α.Κ. Σπάρτης: Κατασκευή χλοο¬ 
τάπητα και δεξαμενής νερού» (ΚΩΔ. ΑΡ.: ΧΛ-103), προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων 
οκτακοσίων (257.800 €), πλέον Φ.Π.Α. 46.404€. 

Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου γίνονται 
δεκτές, εφάσον έχουν δικαίωμα συμμετοχής απά τις κεί¬ 
μενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους 
όρους της Διακήρυξης: 

Α) Εργολήπτες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α2 
ή μεγαλύτερης τάξης για έργα οικοδομικά (προϋπολογι- 
ζάμενης δαπάνης μαζί και με τα ηλεκτρομηχανολογικά 
και τα απράβλεπτα 90.169 €) ή και κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτών ή εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Α1 τάξης για 
έργα οικοδομικά, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγρ. 42 του Ν. 2940/01 σε υποχρεωτική κοινοπραξία 
με εργολήπτες ή εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α2 ή 
μεγαλύτερης τάξης για έργα πρασίνου (προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης μαζί μετά απράβλεπτα 167.631 €). 

Β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων της πιο πάνω παραγράφου, εφόσον 
συνολικά διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τις τάξεις της παρα¬ 
γράφου αυτής στις αντίστοιχες κατηγορίες και τις λοιπές 
προϋποθέσεις. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 10 του μηνάς Σεπτεμβρίου 
2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Εποπτείας, Κατα¬ 
σκευής και Συντήρησης Αθλητικών Έργων της Γ. Γ.Α., Κη¬ 
φισίας 7, Αθήνα, (τηλ. 210 6496037) απότηναρμάδια Επι¬ 
τροπή διαγωνισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού 
μελέτης (5.156 €). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών τευχών της δημοπρασίας και να παραλάβουν τα 
απαιτούμενα έντυπα της Υπηρεσίας για τη συμπλήρωση 
της προσφοράς τους στα γραφεία της πιο πάνω διεύθυν¬ 
σης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 μέχρι 
14.00, από τις 25.8.2003. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας και τυχόν 
επαναληπτικών της βαρύνουν τον ανάδοχοτου έργου. 

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 
-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3312 

Διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευή του έργου ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ με σύ¬ 
στημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα 


με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π .Δ. 609/85 με προ¬ 
ϋπολογισμό μελέτης 170.000 ΕΥΡΩ και πίστωση για το 
τρέχον έτος 2003 105.844,77 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΟΣΚ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10.9.2003 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11 π. μ. (λήξη επιδόσεως - παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. 
Φωκίδας στην Αμφισσα, οδάς Γιδογιάννου 31. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επα- 
ναληφθεί μετά μία εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Τάξης Α2 και άνω για έργα 
οικοδομικά ή Κοινοπραξία Α1. 

Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται στο ποσά των 
2.882,00 ΕΥΡΩ δηλ. 2% Προϋπολογισμού και η σχετική 
εγγυητική θα απευθύνεται προς τη Ν.Ε. της Ν.Α. Φωκί¬ 
δας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κάθε εργάσιμη 
μέρα και ώρα στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Φωκίδας. 


Αμφισσα, 18 Αυγούστου 2003 

Ο Πράεδροςτης Ν.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
-Φ- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Αριθ. Διακήρυξης 10/2003 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκηρύσσει τακτική 
δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση ακι¬ 
νήτου επί των οδών Κύπρου και Ερμού στη Λάρισα, (κλη- 
ροδάτη μα Θάλειας και Αλίκης Βάίτση) ιδιοκτησίας του κα¬ 
τά το 87,50% ενάς οικοπέδου 84 τ. μ. με ελάχιστο άριο τμή¬ 
ματος 611.000,00 €. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 15η Σεπτεμβρίου ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10η πρωινή στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γεν. Νοσ. Λάρισας ενώπιον της νομίμως ορισθείσης 
επιτροπής. 

Η ανωτέρω διακήρυξη έχει σταλεί στον Ελληνικό ημε¬ 
ρήσιο τύπο στις 18.8.2003 για δημοσίευση στις 22.8.2003. 

Η Διοικητής 
ΠΑΡ. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ 
-Φ- 
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ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 


Αριθ. Πρωτ. 2021 

Ο Δήμαρχος Ακραιφνίας διακηρύσσει ότι: 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστά έκπτωσης για την ανάδειξη 
αναδάχου κατασκευήςτου έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 18.745,80 ΕΥ¬ 
ΡΩ (συνΦΠΑ 18%) με σημερινή πίστωση 14,666,66 € απά 
πιστώσεις του Υπ. Εσ. -ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ-για την 
αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθη- 
καν από τις θεομηνίες). Τ ο έργο κατατάσσεται στην κατη¬ 
γορία έργων Οδοποιίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου 2003 ημέρα 
Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα Ακραιφνίας (Ακραίφ- 
νιο). 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. 
και ως λήξης επίδοσης προσφορών η 11.00 π.μ. Σε περί¬ 
πτωση που η Δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα επαναλη- 
φθεί την επομένη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα στα γρα¬ 
φεία του Δήμου ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ή στο 
ΜΕΕΠ με πτυχίο Α1 τάξης και άνω τάξης για έργα Οδο¬ 
ποιίας καθώς και επιχειρήσεις παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ μετηνπαρ.θτου άρ¬ 
θρου Ιθτου Ν. 1418/84 και του Ν. 2940/2001 και εργολή¬ 
πτες εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομ. μητρώα του 
νομού Βοιωτίας για έργα οδοποιίας. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
στο 1% στο δημοπρατούμενο προϋπολογισμό δηλαδή 
στο ποσό των 374,92 € που θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Ακραιφνίας και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί¬ 
ων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 26 και 27 παρ. 6 του 
Π.Δ. 609/85. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Βοι¬ 
ωτίας ή τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται μέχρι 
και την 7.10.2003. 

Ακραίφνιο, 18 Αυγούστου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 
-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Η Διεύθυνση Δασών Νομού Κυκλάδων προκηρύσσει 
Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επίτου προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης, για την κατασκευή του έργου 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑ¬ 
ΛΙΕΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΥ¬ 
ΘΝΟΥ», με προϋπολογισμό δαπάνης 56.500,00 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 24η Σεπτεμβρίου 2003, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Διεϋθυνσης Δασών Ν. Κυκλά¬ 
δων που έχει την έδρα της στην Ερμούπολη Σύρου, Κλ. 
και Κυπ. Στεφάνου 8, Τ.Κ. 84100 (τηλ.: 22810-81651, 
85509, ίαχ: 22810-82281), από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ Α1, Α2 και Α' τάξης για εξειδικευμένα έργα ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ κατόχους αντίστοιχου Μ.Ε.Κ. 

2. Κάτοχοι παλαιών ισοδύναμων πτυχίων που βρίσκο¬ 
νται σε ισχύ και κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ σύμφωνα με την 
παρ. 9του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων οι οποίες 
είναι της ίδιας τάξης ή της αμέσως επόμενης τάξης της 
ιδίας κατηγορίας. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή προστατευτικών τοι¬ 
χίων στις παραλίες Αγ. Δημήτριου και Φλαμπούρια, νήσου 
Κύθνου και εγκατάσταση πινακίδων, σύμφωνα με την τε¬ 


χνική μελέτη όπως τροποποιήθηκε εγκρίθηκε με την 
3120/28.2.2003 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περι¬ 
φέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 

Α. Κατασκευή τοιχίων αργολιθοδομής συνολικού μή¬ 
κους (188-1-210=) 398 πι. 

Β. Σήμανση (δύοπινακίδες). 

Η εγγύηση κάθε διαγωνιζόμενου για τη συμμετοχή στη 
δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου χωρίς Φ.Π.Α., δη¬ 
λαδή σε 1.000 € (χίλιαευρώ). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% επίτης προ- 
ϋπολογιζόμενης δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου 
χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή σε 2.500 € (δύο χιλιάδες πεντακό¬ 
σια ευρώ). 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε ενενή¬ 
ντα (90) ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά 
με τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, προσερχόμενοι στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κυκλάδων (Πληροφο¬ 
ρίες Μ. Φώσκολου, Αν. Βαρουχάκη) όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, την 22η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. 

Ο Διευθυντής Δασών Ν. Κυκλάδων 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ 
-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 7856 

Ο Δήμαρχος Γεροποτάμου διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα της προσφοράς 
«ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» και του εκτελεστικού αυτού 609/85 
Π .Δ/τος και του Π .Δ. 171 /87 και τους Νόμους 2229/94 κα¬ 
θώς και το άρθρο 2 του Νόμου 2576/98 ΦΕΚ 25 Α/9.2.98 
και του 2940/01, όπως τροποποιήθη καν και συ μπλη ρώθη- 
καν και ισχύουν σήμερα, τις εγκυκλίους 7/28.2.01 και 
21/8.8.02 του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και την αριθ. Δ17α/03/52/ 
Φ.Ν.402/6.6.03 απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
755Β711.6.03 η κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕ¬ 
ΔΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ». 

Προϋπολογισμός έργου 705.000,00 Ευρώ. 

Δημοπρατοϋμενες εργασίες 597.457,25 Ευρώ. 

Εγκεκριμένη πίστωση 2003 100.000,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2003 ημέ- 
ραΤετάρτη και ώρα 10.00-11.ΟΟπ.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα Γραφεία του Δήμου Γεροποτάμου στο Πέ¬ 
ραμα Ρεθύμνης από την αρμόδια επιτροπή (αίθουσα Δη¬ 
μοτικού Συμβουλίου). 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΙηςΤάξεωςκαιάνωγια 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2 Τάξεως για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΥΤΩΝ καθώς και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων Δ1 Τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και Γ Τάξεως για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
ΑΥΤΩΝ. 

Προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται ΕΞΙ (6) ημερ. 
μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε Ευ¬ 
ρώ 12.000,00 ήτοι ποσοστό 2% επί του ποσού του 
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Πρ/σμού της μελέτης του έργου και θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Γεροποτάμου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΛΑ- 
ΔΑ 2004. Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 2 του Ν. 2476/98 (ΦΕΚ25 Α/9.2.1998) και το έργο θε¬ 
ωρείται έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Περισσότερες πληρσφορίες και έντυπα δίδονται στα 
γραφεία ταυ Δήμου στο Πέραμα Ρεθύμνης (τηλ. 28340- 
22650) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και 
στα Γραφεία της ΤΥΔΚ Ρεθύμνης (τηλ. 28310-22454, 
22864). 

Πέραμα, 18Αυγσύστσυ 2003 
Ο Δήμαρχσς 

ΒΑΓΓΕΑΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΑΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει δημο¬ 
πρασία με κλειστές δακτυλσγραφημένες πρσσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχσυ εκτέλεσης του έργου: 

«Δ.Σ. Ανατολής Νέας Μάκρης». 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ-τΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση καιΦ.Π.Α. 1.064.596 €. 

Αξία οικσδσμικών εργασιών με ΓΕ-τΟΕ και απρόβλεπτα 
725.757,50 €, αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ-τΟΕ και 
απρόβλεπτα 155.422,50 €, δαπάνη αναθεώρησης 
21.020,00€ καιΦ.Π.Α. 162.396,00€. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 10.9.2003 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδασης των προσφσρών) μπρσ- 
στά σε Επιτρσπή πσυ θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα 
Γραφεία της στην Αθήνα, σδός Φαβιέρσυ, αριθ. 30 τηλ. 
210-5243411. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στσιχείωνπουπροβλέπεται στο άρθρο 4τσυ Ν. 3021/2002 
«Περιορισμοί στη σύναψη δημσσίων συμβάσεων με πρό¬ 
σωπα πσυ δραστηρισποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχει¬ 
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

Στη δημσπρασία γίνσνται δεκτές: 

Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ¬ 
γων ή Κοινσπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατσμι- 
κώνή εταιρικών), εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στηντάξη 1- 
2-3 της κατηγορίας οικοδομικών έργων και συγχρόνως 
στην τάξη Α2-1 της κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφσράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολσγίσυ για τσ μέρας των ερ¬ 
γασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 
9 Π.Δ. 609/85), σε συνδυασμό α) μετσ σύστημα προσφσ¬ 
ράς με επί μέραυς πσσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ημών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης γιατσ μέρας των εργασιών πσυ απσ- 
τιμώνται με τιμές μονάδας (αρθ. 7 Π.Δ. 609/85), και β) με 
το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό σφέλους απολσγι- 
στικώνεργασιών (αρθ. 11 Π.Δ. 609/85). 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΟΣΚ 
Α.Ε. 

• Για τη συμμετσχή στη δημοπρασία κατατίθεται από 
καθένα από τσυς διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
23, Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετσχής 17.624 €, δηλαδή 
τσ 2%τηςπροϋπολογιζόμενης δαπάνηςτου έργσυ, χωρίς 


τη δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμε¬ 
τοχής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α.Ε., κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 27, του Π.Δ. 609/85. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουνπληροφορίες 
από σχέδια, διαγράμματα κ.λπ. και να παραλάβουν αυτο¬ 
προσώπως ή νόμιμα εξσυσιοδοτημένοι, οικονσμικά τεύχη 
της μελέτης του έργου, απαραίτητα για τη σύνταξη και 
υποβσλή της πρσσφαράς τσυς, όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - 
Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 30, ημιώρο¬ 
φος). 

• Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνσυντσνανάδσχοτσυ έργσυ. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλσς 
ΜΑΝΩΑΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 
-♦- 

(16) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει δημσ¬ 
πρασία με κλειστές δακτυλογραφημένες πρσσφσρές, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ 2ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ-τΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 2.521.885 €. 

Αξία οικοδομικών εργασιών με ΓΕ-τΟΕ και απρόβλεπτα 
1.764.650,00 €, αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ-τΟΕ και 
απρόβλεπτα 316.250,00 €, δαπάνη αναθεώρησης 
56.290,68 € και Φ.Π.Α. 384.69432 €. 

Η δημσπρασία θα γίνειτην 10.9.2003ημέραΤετάρτη και 
ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδασης των προσφορών) μπρο¬ 
στά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα 
Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30 τηλ. 
210-5243411. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στσιχείωνπσυπρσβλέπεταιστοάρθρο4του Ν. 3021/2002 
«Περισρισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχει¬ 
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

Στη δημσπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ¬ 
γων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομι¬ 
κών ή εταιρικών), εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στηντάξη 3- 
4 της κατηγσρίας οικοδομικών έργων και συγχρόνως 
στην τάξη 1-2 της κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα πρσσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των ερ¬ 
γασιών πσυ αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 
9 Π.Δ. 609/85), σε συνδυασμό α) με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά αμάδες τι¬ 
μών σμσειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών 
των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών πσυ 
αποτιμώνται με τιμές μονάδας (αρθ. 7 Π.Δ. 609/85), και β) 
με το σύστημα μεισδσσίας στα πσσοστά οφέλους απολο¬ 
γιστικών εργασιών (αρθ. 11 Π.Δ. 609/85). 

• Τσ έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΟΣΚ 
Α.Ε. 

• Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από 
καθένα από τσυς διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
23, Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετσχής41.618€ δηλαδή τσ 
2%τηςπροϋπολογιζόμενης δαπάνηςτου έργου, χωρίςτη 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4443 


δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετο¬ 
χής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α. Ε., κατά την παρ. 6 του άρ¬ 
θρου 27, του Π.Δ. 609/85. 

• Οι ενδιαφεράμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
απά σχέδια, διαγράμματα κ.λπ. και να παραλάβουν αυτο¬ 
προσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οικονομικά τεύχη 
της μελέτης του έργου, απαραίτητα για τη σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚΑ.Ε. - 
Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 30, ημιώρο¬ 
φος). 

• Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΜΑΝΩΑΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 
-♦- 

(17) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει δημο¬ 
πρασία με κλειστές δακτυλογραφημένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«10ο Δημοτικό Σχολείο και 12ο Ν/Γ Βύρωνα». 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ-Ι-ΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.369.744 €. 

Αξία οικοδομικών εργασιών με ΓΕ-^ΟΕ και απρόβλεπτα 
961.953,00 €, αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ-Ι-ΟΕ και 
απρόβλεπτα 165.025,00 €, δαπάνη αναθεώρησης 
33.822,00 € και Φ.Π.Α. 208.944,00 €. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 10.9.2003ημέραΤετάρτη και 
ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπρο¬ 
στά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα 
Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30 τηλ. 
210-5243411. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείωνπουπροβλέπεταιστο άρθρο 4 του Ν. 3021/2002 
«Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχει¬ 
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ¬ 
γων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομι¬ 
κών ή εταιρικών), εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στηντάξη 2- 
3 της κατηγορίας οικοδομικών έργων και συγχρόνως 
στην τάξη Α2-1 της κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των ερ¬ 
γασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 
9 Π.Δ. 609/85), σε συνδυασμό α) με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τι¬ 
μών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών 
των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με τιμές μονάδας (αρθ. 7 Π.Δ. 609/85), και β) 
με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολο¬ 
γιστικών εργασιών (αρθ. 11 Π.Δ. 609/85). 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΟΣΚ 
Α.Ε. 

• Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από 
καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
23, Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής 22.540 €, δηλαδή 
το 2%τηςπροϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, χωρίς 


τη δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμε¬ 
τοχής παρέχεται προς την ΟΣΚΑ.Ε., κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 27, του Π.Δ. 609/85. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
από σχέδια, διαγράμματα κ.λπ. και να παραλάβουν αυτο¬ 
προσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οικονομικά τεύχη 
της μελέτης του έργου, απαραίτητα για τη σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚΑ.Ε. - 
Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 30, ημιώρο¬ 
φος). 

• Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 
-♦- 

(18) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει δημο¬ 
πρασία με κλειστές δακτυλογραφημένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«50 προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας και 
δώδεκα χώροι υγιεινής για την κατασκευή 1/θέσιων και 
2/θέσιων αυτοτελών σχολικών μονάδων σε γήπεδα σχο¬ 
λείων Νοτίου Ελλάδος ΦΑΣΗ 2003Β». (Με τη μέθοδο της 
προκατασκευής). 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ-Ι-ΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 2.869.482 €. 

Αξία οικοδομικών εργασιών με ΓΕ-ι-ΟΕ και απρόβλεπτα 
2.112.454,00 €, αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ-^ΟΕ και 
απρόβλεπτα 260.000,00 €, δαπάνη αναθεώρησης 
59311,00 € και Φ.Π.Α. 437.717,00 €. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 10.9.2003ημέραΤετάρτη και 
ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπρο¬ 
στά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα 
Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30 τηλ. 
210-5243411. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείωνπουπροβλέπεται στο άρθρο 4του Ν. 3021/2002 
«Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχει¬ 
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ¬ 
γων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομι¬ 
κών ή εταιρικών), εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στηντάξη 3- 
4 της κατηγορίας οικοδομικών έργων και συγχρόνως 
στηντάξη Α2-1 -2 της κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των ερ¬ 
γασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 
9 Π.Δ. 609/85), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που απο- 
τιμώνται με τιμές μονάδας (αρθ. 7 Π.Δ. 609/85). 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΟΣΚ 
Α.Ε. 

• Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από 
καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
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23, Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής 47.449 €, δηλαδή 
το 2%τηςπροϋπολογιζόμενης δαπάνηςτου έργου, χωρίς 
τη δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμε¬ 
τοχής παρέχεται προς την ΟΣΚΑ.Ε., κατά την παρ. 6του 
άρθρου 27, του Π.Δ. 609/85. 

• Οι ενδιαφεράμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
απά σχέδια, διαγράμματα κ.λπ. και να παραλάβουν αυτο¬ 
προσώπως ή νάμιμα εξουσιοδοτημένοι, οικονομικά τεύχη 
της μελέτης του έργου, απαραίτητα για τη σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς τους, άλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, απά 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚΑ.Ε. - 
Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 30, ημιώρο¬ 
φος). 

• Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 
-♦- 

(19) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΒ 
Αριθ. Διακ. 5/2003 

Ανακοινώνεται η διενέργεια Διαγωνισμού του Υπουρ¬ 
γείου Υγείας και Πράνοιας για την προμήθεια γραφικής 
ύλης και συναφών ειδών. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσά των σα¬ 
ράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ΕΥΡΩ και 
ογδάντα οκτώ λεπτών (42.372,88 €) χωρίς ΦΠΑ (18%) και 
θα καλυφθεί σπά τις πιστώσεις του Φ. 110 ΚΑΕ 1111 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου μας έτους 2003. 

Ο διαγωνισμάς θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2003, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 10.00 μ.μ. στο Υπουργείο Υγείας και 
Πράνοιας (Αριστοτέλους 17-19). 

Περισσάτερες πληροφορίες και αντίτυπα της διακήρυ¬ 
ξης μπορούν οι ενδιαφεράμενοι να λάβουν απά το Υπουρ¬ 
γείο Υγείας και Πράνοιας (Δ/νση Προμηθειών - Τμήμα Β’ 
Αριστοτέλους 17-19 - 2ος άροφος) κατά τις ώρες 12-14 
μ.μ. 

Αθήνα, 14Αυγούστου 2003 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΡΣΟΥ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατ. Αττικής διακηρύττει άτι: 

1. Εκτίθεται σε δημάσιο μειοδοτικά διαγώνισμά με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ενιαίο ποσοστά 
έκπτωσης» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων» του Ν. 2229/94 του Π.Δ. 23/93 του Π.Δ. 265/91, του 
Ν. 2576/98 και του Ν. 2503/97 η εκτέλεση του έργου «Ανέ¬ 
γερση I. Ναού Παναγίας Σουμελά στο Δήμο Αχαρνώντου 
Ν. Αττικής» συνολικής δαπάνης 134.520 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του Φ.Π.Α. 


2. Η δημοπρασία θα γίνει τη 17.9.2003 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γρα¬ 
φεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Ανατ. Αττικής (17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνας - Παλ- 
λήνη 2ος άροφος) ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής. 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις Δ.Ε. (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕ- 
Ε Π με πτυχία τάξεως Α2 για έργα ΟIΚΟΔΟ ΜIΚΑ. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται απά πιστώσεις ΣΑΕ 069 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με ποσά 111.518.71 €γιατοέτος 2003. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.280 € αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 609/85 άρθρα 23 και 27 και απευθύνεται προς τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ανατ. Αττικής. Όλα τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μαρα- 
θώνοςστη Παλλήνη (2ος άροφος), τηλ. 2106032997, 
άπου οι ενδιαφεράμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλάβουν τεύχος της μελέτης καθώς και αριθμημένο 
τεύχος για τη συμπλήρωση της προσφοράς τους τις ερ¬ 
γάσιμες μέρες και ώρες, μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
του διαγωνισμού. 

Ο Πράεδροςτης Ν. Επιτροπής 
- Νομάρχης 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ 
-Φ- 

( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατ. Αττικής διακηρύττει άτι: 

1. Εκτίθεται σε δημάσιο μειοδοτικά διαγώνισμά με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις του Ν. 1418/84 και του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή 
Δημοσίων Έργων» του Ν. 2940/01 και 2229/94, του Π.Δ. 
23/93, του Π.Δ. 265/91, του Ν. 2576/98 και του Ν. 2503/97 
η εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ 29 (ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Ν. ΜΑΚΡΗ) ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
2003» προϋπολογισμού 203.390 € και συνολικής δαπάνης 
240.000 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα γίνει τη 17.9.2003 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.ΟΟπ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Ανατ. Αττικής (17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνα - Παλ¬ 
λήνη 2ος άροφος) ενώπιον αρμάδιας επιτροπής. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ΔΕ εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ με πτυχία Α2 τά¬ 
ξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται απά πιστώσεις του ΣΑΕΠ 
085 με το ποσά των 240.000 €. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 6.000 € αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 609/85 άρθρα 23 και 27 και απευθύνεται προς τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ανατ. Αττικής. Όλα τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μαρα¬ 
θώνας στη Παλλήνη (2ος άροφος), τηλ. 6032994, άπου οι 
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ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλά¬ 
βουν τεύχος της μελέτης καθώς και αριθμημένο τεύχος 
για τη συμπλήρωση της προσφοράς τους τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Πράεδροςτης Ν. Επιτροπής 

- Νομάρχης 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατ. Αττικής διακηρύττει άτι: 

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΕΑΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ» σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων», του Ν. 2940/01 και 
2229/94, του Π.Δ. 23/93, του Π.Δ. 265/91, του Ν. 2576/98 
και του Ν. 2503/97 η εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 33.34,37,38 ΑΠΟ ΠΑΗΜ- 
ΜΥΡΕΣ 2003» προϋπολογισμού 860.000 € και συνολικής 
δαπάνης 1.014.800 € συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα γίνει τη 10.9.2003 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γρα¬ 
φεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Ανατ. Αττικής (17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνα - Παλ- 
λήνη 2ος άροφος) ενώπιον αρμάδιας επιτροπής. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ΔΕ εγγεγραμμένες σταΜΕΕΠμεπτυχία2ηςτά- 
ξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και Κ/ξίες 1ης τά¬ 
ξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ 
085. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 17.200 € αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 609/85 άρθρα 23 και 27 και απευθύνεται προς τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ανατ. Αττικής. Όλα τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α., 17ο χλμ. Α. Μαρα¬ 
θώνας στη Παλλήνη (2ος όροφος), τηλ. 6032994, όπου οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλά¬ 
βουν τεύχος της μελέτης καθώς και αριθμημένο τεύχος 
για τη συμπλήρωση της προσφοράς τους τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Πράεδροςτης Ν. Επιτροπής 

- Νομάρχης 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ 
-♦- 

(23) 

735 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η 735 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων διακηρύσσει ότι 
εκθέτει σε Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξειςτου 
άρθρου 4 παρ. 2ατου Ν. 1418/84 «Δημάσια έργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98, το Ν. 


2940/2001, του ΠΔ 609/85 (άρθρο 7) ήτοι κατά το σύστη¬ 
μα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, άπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 218/99, την Εγκ. 
22/30.8.2001 τις λοιπές Αποφάσεις και Εγκυκλίους του 
ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αυτές ισχύουν καθώς και με τους όρους 
της Διακήρυξης, το έργο «Κατασκευή Οκταπλοκατοικίας 
στα ΚΑΑΥ 1ης Στρατιάς» Προϋπολογισμού κατά τη μελέ¬ 
τη 847.098 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
υποκειμένου δε σε κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 10η του μήναΣεπτ. 2003ημέ- 
ρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία 
της 735 ΔΣΕ στο Στρατόπεδο «Π/\ΑΣΤΗΡΑ» στη Αάρισα. 

Για τον έλεγχο και επιστροφή της πρωτότυπης βεβαίω¬ 
σης εγγραφής στο ΜΕΕΠ ισχύει η Εγκ. 32/14.11.2001/ 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στη 2η τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 
τάξη και άνω για έργα ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΑ ή αντί¬ 
στοιχες Κοινοπραξίες τους. 

β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στην 1η τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΑΟΓΙΚΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις για αναβάθμι¬ 
ση του πτυχίου. 

γ. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παλαιάς κατάταξης 
στο ΜΕΕΠ οι οποίες έχουν σε ισχύ τη βεβαίωση εγγραφής 
τους και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2940/2001 όπως αυτός ισχύει κατά το χράνο δημοπράτη- 
σης. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% του 
Προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 16.940 ΕΥΡΩ. Η εγ¬ 
γυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την 735 Διεύθυν¬ 
ση Στρατιωτικών Έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της Δημοπρασίας προσερχόμενοι αυτοπροσώπως 
ή με εκπρόσωπο τους στα γραφεία της 735 ΔΣΕ (τηλ. 
2410-994311) στο Στρατόπεδο «ΠΛΑΣΤΗ ΡΑ» στη Αάρισα 
και να παραλάβουν στοιχεία της μελέτης και έντυπο προ¬ 
σφοράς, άλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι δύο 
(2) ημέρες πριν τη δημοπρασία. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο. 

Αάρισα, 12Αυγούστου 2003 
(Απά τη Διεύθυνση) 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΦΑΩΡΙΝΑΣ (ΔΕΥΑΦ) 

Αριθ. Πρωτ. 3045 

Η σύμβαση αυτή καλύπτεται απά τη Συμφωνία περί Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Ναι. 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

I. 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 
ΦΟΡΕΑ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης 
Φλώρινας (ΔΕΥΑΦ), Υπεύθυνη υπηρεσία: Ερμιόνη Αβρο- 
μοπούλου-Ρόμπη, Σπηλιάδου 20, ΘΡ-531 00 Φλώρινα. Τη¬ 
λέφωνο: (23850) 24 555. Φαξ: 24 556. 

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑ ΠΡΘΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΘΡΙΕΣ: 
Όπως στο 1.1. 

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΘΧΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
Όπως στο 1.1. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όπως στο 1.1. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II. 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.2) Είδος σύμβασης προμήθειας: Αγορά. 

1.5) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρ¬ 
χή: Τηλέλεγχος - Τηλεχειρεσμός και διαχείριση του δι¬ 
κτύου ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου 
Φλώρινας. 

1.6) Περιγραφή/αντικείμενοτης σύμβασης: Στο αντικεί¬ 
μενο της προμήθειας περιλαμβάνονται: 

Προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συ¬ 
στημάτων Τηλελέγχου και Τηελεχειρισμού του δικτύου 
ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Φλώρι¬ 
νας, που περιλαμβάνουν: 

Έναν (01) κεντρικό σταθμό ελέγχου - συλλογής δεδο¬ 
μένων (Κ.Σ.Ε.) και 

Δέκα τρεις (13) τοπικούς σταθμούς ελέγχου (Τ.Σ.Ε.). 

Περιλαμβάνεται επίσης η εκπαίδευση του προσωπικού 
της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. στη χρήση του ειδικού εξοπλισμού. Το 
αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικότε¬ 
ρα στα συμβατικά τεύχη της προμήθειας. 

1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδοσης 
των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών: Φλώ¬ 
ρινα, Ελλάδα. 

1.8) Ονοματολογία 

1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα: Όχι. 

1.10) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι. 

2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Η σύμβαση περιλαμ¬ 
βάνει την προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουρ¬ 
γία συστημάτων Τηλελέγχου και Τηλεχειρισμού που πε¬ 
ριλαμβάνουν έναν (01) κεντρικό σταθμό συλλογής δεδο¬ 
μένων και δέκα τρεις (13) τοπικούς σταθμούς ελέγχου 
του δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Δήμου Φλώρινας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 422 
621,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Περιγραφή και ένδειξη 
του χρόνου κατά τον οποίο μπορούν να ασκηθούν: Δεν 
εφαρμόζεται. 

3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΌΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜ¬ 
ΒΑΣΗΣ: 120 ημέρες από την ανάθεση της σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΝΌΜΙΚΗΣ, ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΌΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

III. 1) ΌΡΌΙ ΠΌΥΑΦΌΡΌΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

1.1) Παροχή ασφάλειας και Εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται: Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυη¬ 
τική επιστολή συμμετοχής21 131,10 ευρώ (είκοσι μία χι¬ 
λιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά), που θα 
έχει τουλάχιστον πεντάμηνη ισχύ από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και θα απευθύνεται στη 
Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας. 

1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Η χρημα¬ 
τοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Π.Ε. 
Π. 2000-2006 Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και από ιδίους 
πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη 
κράτηση. Η πληρωμή θο γίνει μετά την προσωρινή παρα¬ 
λαβή του συστήματος και την πραγματοποίηση της εκ¬ 
παίδευσης του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Κάθε πληρω¬ 
μή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργολη¬ 


πτών/προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες στον οποίο 
θα ανατεθεί η σύμβαση: Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη νομι¬ 
κή μορφή. 

2) ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ 

2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάστα¬ 
ση των εργοληπτών/προμηθευτών/παρεχόντων υπηρε¬ 
σίες και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των 
ελαχίστων οικονομικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: 
Στη δημοπρασία δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα φυ¬ 
σικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εί¬ 
ναι αναγνωρισμένοι κατασκευαστές, αντιπρόσωποι ή 
προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, παρέ- 
χοντες εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οι¬ 
κείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, πιστοποι¬ 
ημένοι κατά ΙδΌ 9001 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό. 

2.1.1) Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όι 
προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από: 

1) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι¬ 
μελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής 
οργάνωσης, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμε- 
νος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό πρέπει να 
ισχύει μέχρι το τέλος του έτους της έκδοσης του. 

2) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε¬ 
ρότητας. 

3) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ή απόσπασμα ποινικού 
μητρώου για τον διαγωνιζόμενο ή γιο κάθε έναν από τους 
κοινοπρακτούντες σε περίπτωση Κοινοπραξίας από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν κη¬ 
ρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, ανα¬ 
γκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή βρίσκο¬ 
νται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από την 
Ελληνική Νομοθεσία ή τη Νομοθεσία της χώρας προέ¬ 
λευσής τους, ούτε έχει κινηθεί η διαδικασία για κήρυξη 
πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχεί¬ 
ρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρό¬ 
μοια διαδικασία, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή 
τη Νομοθεσία της χώρας προέλευσής τους. 

4) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ή απόσπασμα ποινικαύ 
μητρώου για το διαγωνιζόμενο ή για κάθε έναν από τους 
κοινοπρακτούντες σε περίπτωση Κοινοπραξίας από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν κατα¬ 
δικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική 
τους διαγωγή με βάση τελεσίδικη απόφαση. 

2.1.2) Όικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα- 
απαιτούμενα αποδεικτικά: Δεν απαιτούνται. 

2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: 
Δεν απαιτούνται. 

3) ΌΡΌΙ ΠΌΥ ΑΦΌΡΌΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ 

3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε μια συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη: Όχι. 

3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών 
τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης: Όχι. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

IV. 1) ΕΙΔΌΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή. 

2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα προ¬ 
σφορά με βάση: 

Κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 
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3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3.2) Τρόπος απόκτησης συμβατικών τευχών και συ¬ 
μπληρωματικών εγγράφων: 

Μπορούν να ζητηθούν έως: 8.10.2003. 

Κόστος: 58,69 ευρώ συν 18% ΦΠΑ ΕΟΒ. 

Όροι και τρόπος πληρωμής: Όροι και τρόπος πληρω¬ 
μής. Πληρωτέο στο Τομείο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες ή αποστολή των εγγράφων με αντι¬ 
καταβολή του παραπάνω ποσού και επιβάρυνση του κό¬ 
στους αποστολής. 

3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των πρσσφορών ή 
των αιτήσεων συμμετοχής: 

8.10.2003. Ώρα: 12:00. 

3.5) Γλώσσα (-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. 

3.6) Ελάχιστο χρονικά διάστημα κατά το οποίο ο προ¬ 
σφορών δεσμεύεται απά την πρσσφορά ταυ: 120 ημέρες 
από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής πρσσφο¬ 
ρών. 

3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών. 

3.7.1) Πρόσωπα πσυ επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι νάμιμοι εκπράσωποι 
των διαγωνιζομένων. 

3.7.2) Ημέρα, ώρα καιτάπος: 8.10.2003-12:00. 

Τόπος Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Σπηλιάδου 20, Φλώρινα. 

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

VI. 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ: Όχι. 

3) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΗΣΕΕ: Ναι. 

ΠΕΠ 2000-2006 Δυτικής Μακεδονίας. 

4) ΑΟΙΠΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1.5) Τύπος της αναθέτου- 
σας αρχής: Περιφερειακές/τοπικές αρχές. 

IV. 1.1) Έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι: Όχι. 

5) ΗΜΕΡΌΜΗΝΙΑΑΠΟΣΤΌΑΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΌΥΣΑΣ ΠΡΟ¬ 
ΚΗΡΥΞΗΣ: 29.7.2003. 

(Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση 
Αποχέτευσης Φλώρινας) 

(ΔΕΥΑΦ) 

-Φ- 

(25) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΔΕΥΑΦ) 

Αριθ. Πρωτ. 3047 

Η Σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Ναι. 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

I. 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 
ΦΟΡΕΑ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης 
Φλώρινας (ΔΕΥΑΦ), Υπεύθυνη υπηρεσία: Ερμιάνη Αβρα- 
μοπούλου-Ράμπη, Σπηλιάδσυ 20, ΘΡΙ-531 00 Φλώρινα. Τη¬ 
λέφωνα: (23850) 24 555. Φαξ: 24 556. Ηλεκτρονικό ταχυ¬ 
δρομείο (β-πΐ3ίΙ): άβγείΟΙΙπβ.ςΓ. 

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑ ΠΡΘΣΘΕΤΕΣ ΠΑΗΡΘΦΟΡΙΕΣ: 
Όπως στο 1.1. 

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΘΧΗ ΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
Όπως στο 1.1. 

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΘΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όπως στο 1.1. 


ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II. 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.2) Είδος σύμβασης προμήθειας: Αγορά. 

1.5) Ονομασία της σύμβασης απά την αναθέτουσα αρ¬ 
χή: Προμήθεια ειδικσύ εξοπλισμού εντοπισμού διαρροής 
δικτύων ύδρευσης. 

1.6) Περιγραφή/αντικείμενοτης σύμβασης: Η σύμβαση 
περιλαμβάνει την προμήθεια 50 ακουστικών καταγραφέ- 
ων, συστήματος συλλογής δεδομένων ακουστικών κατα- 
γραφέων, συστήματος ασυσχετιστή διαρροών, ακουστι¬ 
κό εντοπισπκο εξοπλισμό, μηχανικές ράβδοι ακρόασης, 
σδόμετρο, 10 καταγραφικά πίεσης, εύκαμπτοι σωλήνες 
πίεσης, ταχυσύνδεσμοι, φορητή μονάδα ανάγνωσης εν¬ 
δείξεων, λσγισμικά ανάκτησης και διαχείρισης δεδομέ¬ 
νων. 

1.7) Τάπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδοσης 
των προμηθειών ή τάπος παροχής των υπηρεσιών: Φλώ¬ 
ρινα. 

1.8) Ονοματσλσγία 

1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα: Όχι. 

1.10) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι. 

2) ΠΟΣΌΤΗΤΑ Ή ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Η σύμβαση περιλαμ¬ 
βάνει την προμήθεια 50 ακουστικών καταγραφέων, συ¬ 
στήματος συλλογής δεδομένων ακουστικών καταγραφέ- 
ων, συστήματος συσχετιστή διαρροών, ακουστικά εντσ- 
πιστικά εξοπλισμό, μηχανικές ράβδοι ακράασης, 
οδάμετρο, 10 καταγραφικά πίεσης, εύκαμπτοι σωλήνες 
πίεσης, ταχυσύνδεσμοι, φορητή μονάδα ανάγνωσης εν¬ 
δείξεων, λογισμικό ανάκτησης και διαχείρισης δεδομέ¬ 
νων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Περιγραφή και ένδειξη 
ταυ χρόνου κατά τον οποίο μπορούν να ασκηθούν: Δεν 
εφαρμάζεται. 

3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΌΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΑΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜ¬ 
ΒΑΣΗΣ: 60 ημέρες από την ανάθεση της σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΌΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

III. 1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

1.1) Παρσχή ασφάλειας και Εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 3 500 ευρώ που θα 
έχει τουλάχιστον πεντάμηνη ισχύ απά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και θα απευθύνεται στη 
Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας. 

1.2) Κυριάτεροι άροι χρηματσδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζάμενες διατάξεις: Η χρημα¬ 
τοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του 
Π.Ε.Π. 2000-2006 Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και από ιδί- 
ους πόρους της Δ. Ε.Υ.Φ. Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμι¬ 
μη κράτηση. 

1.3) Νσμική μορφή που πρέπει να έχει ο άμιλος εργολη- 
πτών/προμηθευτών/παρεχάντων υπηρεσίες στον οποίο 
θα ανατεθεί η σύμβαση: Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη νσμι¬ 
κή μσρφή. 

2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάστα¬ 
ση των εργσληπτών/προμηθευτών/παρεχάντων υπηρε¬ 
σίες και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των 
ελαχίστων σικσνομικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: 
Στη δημοπρασία δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα φυ¬ 
σικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλσδαπής, που εί¬ 
ναι αναγνωρισμένοι κατασκευαστές, αντιπρόσωπσι ή 
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προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου/παρέ- 
χοντες εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οι¬ 
κείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

2.1.1) Νομικά καθεστώς - απαιτούμενα απσδεικτικά: Οι 
προσφσρές θα πρέπει να συνοδεύονται από: 

1. Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι προμηθευτής, αντι¬ 
πρόσωπος ή κατασκευαστής του είδους (Βεβαίωση Επι¬ 
μελητηρίου που να ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου). 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περί¬ 
πτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμε¬ 
ροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις ει¬ 
σφορές κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικής ενημε¬ 
ρότητας κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχι¬ 
στον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ό¬ 
τι δεν έχει καταδικαστεί ο προσφέρων για αδίκημα σχετι¬ 
κό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότη¬ 
τας (το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται γιο εταιρείες). 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιος δικαστικής ή διοικητικής αρ¬ 
χής από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί ο προμηθευτής 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευ¬ 
ση ή έκδοσης απόφασης ή διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα- 
απαιτούμενα αποδεικτικά: Δεν απαιτούνται. 

2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: 
Δεν απαιτούνται. 

3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ 

3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε μια συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη: Όχι. 

3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών 
τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης: Όχι. 


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

IV. 1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή. 

2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα προ¬ 
σφορά με βάση: 

Κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 

3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3.2) Τρόπος απόκτησης συμβατικών τευχών και συ¬ 
μπληρωματικών εγγράφων: 

Μπορούν να ζητηθούν έως: 10.10.2003. 

Κόστος: 15 συν 18% ΦΠΑ ΕΟΒ. 

Όροι και τρόπος πληρωμής: Πληρωτέο στο Ταμείο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ή αποστολή των εγγράφων με αντικαταβολή 
του παραπάνω ποσού και επιβάρυνση του κόστους απο¬ 
στολής. 

3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή 
των αιτήσεων συμμετοχής: 15.10.2003. Ώρα: 12:00. 

3.5) Γλώσσα (-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. 

3.6) Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέ¬ 
ρων δεσμεύεται από την προσφορά του: 120 ημέρες από 
την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών. 

3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 

3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όι νόμιμοι εκπρόσωποι 
των διαγωνιζομένων. 

3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος: 15.10.2003-12:00. 

Τόπος Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Σπηλιάδου 20, Φλώρινα. 

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΘΡΙΕΣ 

VI. 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ: Όχι. 

3) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ: Ναι. 

ΠΕΠ 2000-2006 Δυτικής Μακεδονίας. 

5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΑΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟ¬ 
ΚΗΡΥΞΗΣ: 29.7.2003. 

(Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση 
Απσχέτευσης Φλώρινας) 

(ΔΕΥΑΦ) 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




